मुख्य लेखाशिर्ष ४०५९ ०७९९ अंतर्गत विविध 
महसूली कार्यालये, निवासस्थाने कामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बीएलडी - २०२४/प्र.क्र.८४ /ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०२४ 


संदर्भ:-१) शासन निर्णय, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, 
दि. २४/०८/२०१७ 
२) शासन परिपत्रक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१३/इमा-२ 
दि.२५/०९/२०१९. 


प्रस्तावना:- 


१. मुख्य लेखाशिर्ष ४०५९ ०७९९ अंतर्गत जिल्हास्तरावरून विविध महसूली कार्यालये, निवासस्थाने 
कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेले आहे. 

२. प्राप्त प्रस्तावांना मुख्य अभियंता यांनी तांत्रिक सहमती दर्शविली आहे. 

३. सदर अंदाजपत्रके सन २०२२-२३ च्या राज्यदर सूची वर आधारित आहे. 

४. उपरोक्त प्राप्त प्रस्तावांना कामाची निकड व निधीची उपलब्धता विचारात घेऊन प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 

महसूल विभागाद्वारे सोबतच्या सहपत्र -अ» मधील नमूद प्राप्त ०५ प्रस्तावांना सहपत्र -ब« अनुसार 
खालील अटींच्या अधिन राहून शासन प्रशासकीय मान्यता प्रदान करीत आहे. 
अटी व शर्ती- 
अ) प्रस्तुत काम हाती घेण्यापुर्वी या कामाचे नकाशे व आराखडे शासकीय वास्तुशास्त्रज्ञ यांचेकडून मंजूर 

करुन घेणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर त्यावर उपभोक्ता विभागाची स्वाक्षरी घेणे आवश्‍यक आहे. 

(ब) काम सुरू करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 
(क) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रके मंजूर करूनच 
काम हाती घ्यावे. 
(डोप्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ता.क्र.,१ 
दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 
(इ) प्रस्तावातील खरेदीशी संबधित बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करून उद्योग,उर्जा व कामगार 
विभागाकडील दि.२४/०८/२०१७ च्या शासन निर्णयाद्वारे निर्गमित सूचना विचारात घ्यावात. 
(फ) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करून द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या 
सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही व्हावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीएलडी - २०२४/प्र.क्र.८४ /ई-८ 


२. सदर कामासाठी येणारा खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्रमांक एच-८, ४०५९ -सार्वजनिक 
बांधकामावरील भांडवली खर्च ०१ कार्यालयीन इमारती ०५१, बांधकाम (०७) जिल्हा प्रशासन (योजनांतर्गत) 
५३, मोठी बांधकामे (०७) (०१) मोठी बांधकामे (४०५९ ०७९९), (०७ (०२) आस्थापना खर्च (४०५९ ०८०५), (०७) 
(03) हत्यारे व संयंत्र यांचा खर्च ( ४०५९ ०८१४)” या उद्दीष्टाखाळी उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पिय 
अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 

३. सदर कामाची सुरुवात सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापासून सुरु होत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय मान्यता वित्त विभाग, क्रमांक-विअप्र-२०१३/प्र.क्र.--३०/२०१३/विनियम, भाग- 
२, दिनांक १७/०४/२०१५ मधील भाग- पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ नियम क्र.१३४ अन्वये 
प्रशासनिक विभागास प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०८३०१७३३१४३८१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SUNIL SHRIDHARRAO 
KOTHEKAR 


(सुनिल कोठेकर) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. मा. अ.मु.स. (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
३. विभागीय आयुक्‍त (नाशिक,अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर,) 
४. जिल्हाधिकारी, (अकोला, जळगाव, बीड) 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र - 9/2, नागपूर/मुंबई. 
६. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, (अकोला, जळगाव, बीड) 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा(अकोला, जळगाव, बीड) 
८. उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-३/ अर्थ-२) मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
९. सह सचिव / उप सचिव, नियोजन विभाग, कार्यासन १४७५, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
१०. सह सचिव / उप सचिव, वित्त विभाग, (व्यय-९/अर्थ-१२),मंत्रालय,मुंबई 
११. कार्यासन अधिकारी (ब-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, -३२ 
१२. निवड नस्ती, कार्यासन ई-८, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीएलडी - २०२४/प्र.क्र.८४ /ई-८ 


शासन निर्णय क्र. बीएलडी-२०२४/प्र.क्र.८५/ई-८ सोबतचे सहपत्र "अ 


अ.क्र. । विषय कामाची अंदाजित 
किंमत (रू. लक्ष) 

a ता. तेल्हारा जि.अकोला येथे ०६ मंडळ अधिकारी व ३२ | God.go 
तलाठी कार्यालयाचे बांधकाम 

२ ता. अकोट जि. अकोला येथे०६ मंडळ अधिकारी व ३५ ६०८.६० 
तलाठी कार्यालयाचे बांधकाम. 

३ ता. जि. अकोला येथे १२ मंडळ अधिकारी व ६७ तलाठी | १२६१.८७ 
कार्यालयाचे बांधकाम. 

४ ता. चाळीसगाव जि. जळगाव येथे ०८ मंडळ अधिकारी १७६.१६ 
कार्यालयाचे बांधकाम. 

पु ता. शिरूर (कासार) जि. बीड अंतर्गत २१ तलाठी सज्जे व | 930.08 


०३ मंडळ अधिकारी कार्यालयाची दुरूस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्र बीएलडी-२०२४ प्र.क्र.८४/ई-८ सोबतचे सहपत्र "ब" 


Name Of Department : Revenue and Forest Department 
Name of Work: Construction of 6 Circle Officers offices and 32 Talathi Offices at Tal. 
Telhara Dist Akola 


RECAPULATION SHEET 


COST RS. 


UNIT QUANTITY 


S PERTICULAR OF SCOPE (SQM/METRE/LUMPS | COMPONENT WISE PER 
UMP ETC.) SQM/METRE/ 
LUMPSUMP ETC. 


$ |ESSENTIAL ITEM (COMPONENTS) 


Talathi Offices 904.32 28000.00 25320960.00 
Mandal Adhikari Office 258.18 28000.00 7229040.00 


SL SE MP PE AB 
ia. | a | ioe | 
External 6% of (Al) काच्या 
कव ree 
ceo ee eA वाचा वाळा 


2 


Furniture Rs. 5000/- per sqm Talathi 19.782 eee 

Adhikari 
क BRS SS ieee ककेनाीचाी 
Si PSK: |. 37 a 0 ets 
|_B_|MISCELLANEOUS ITEMS er ie ee क ee 
| __ [Water Main Storage [(Litres) Talathi_ | 1000.00[ 23.00 73600000 [| 
| छळ Main Storage [(Litres) Mandal__| 1500.00] 23.00 2000000 | ____ | 

Internal/Approaches Road, Land 

Development, Parking, Land Scaping Etc 4.5 % of (A-1) 1464750.00 a 
00d) eae ec er “ह ७ डड आ 
Ben ere eee Project Cost(P)=(A)+(B) 
छा No a ee) ae 
| _[1)Contigencies 4% on (SubTotal A-I) [| | ________-- 
Ea: a a 
| _[a)Price Escalation S%on(P) | | 
| [a)Labour Insurance 1%on(P) | CT 
in hae a a आल्याम 
-—} _________— 


28000.00 /S 
6349.00 /Sqm 
1400.00 


Name of Work: Construction of 6 Circle Officers offices and 35 Talathi Offices at Tal.Akot 
Dist Akola 
RECAPULATION SHEET 
COST RS. 


UNIT QUANTITY 


io] 


PERTICULAR OF SCOPE (SQM/METRE/LUMP| COMPONENT WISE 
SUMP ETC.) PER SQM/METRE/ 


LUMPSUMP ETC, 


१ |ESSENTIAL ITEM (COMPONENTS) 


(a) Building Proper (Built Up Area sqm) GF 


2 


Internal 5% of (A-1) 


6% of (Al) 
Pump House, Bore Well etc Lump Sum 100000 

Water supply & sanitary works 5% of (A-1) 

Furniture Rs. 5000/- per sqm Talathi 19.782 32 

Furniture Rs. 5000/- per sqm Mandal Adhik: 

MISCELLANEOUS ITEMS 

Water Main Storage _ |(Litres) Talathi 

Water Main Storage _|(Litres) Mandal 23; 207000.00 


Internal/Approaches Road, Land 4.5 % of (A-1) 1464750.00 


Development, Parking, Land Scaping Ete 


0000. 1. 
4)Labour Insurance 1% on (P) 

eis ci anaes 
iS. ape ea) 


PLINTH AREA RATES FOR 
(1)Building Proper Cost 
(2)Electrical Work 


(3)Water Supply a. oe ses 


ब्वा 
7Sqm 
ieee! 
a ae 


41320.00 


(5)Total Project Cost =TPC/Area (as per 'a’) 


शासन निर्णय क्र बीएलडी-२०२४ प्र.क्र.८४/ई-८ सोबतचे सहपत्र "ब" 


Name Of Department : Revenue and Forest Department 


Name of Work: Construction of 08 Circle Officer Offices at Tal. Chalisgaon 
ठव algaon 


iS: ee ee 
2... 
a 
as eee ee ey 
वळन बर्थ 


।__ 70432.50 
i = gpa NetCost] = | 14462550.32 
| = 
jd 
= 160260.0 
ae 
eee ae ७७... 
; निगम ated, 
| Rs. | 
|. Ra. | 


a _______________._.§._s_ypea a” व 


cima 
el ee ey eee 
pie 

er aco क ied ae 

Sa ee cs क स क तहा 
पिळ emer OS Be ae 
ee ae eee eae प 
कळ गि ae 
a ae LS ee 
काण a re वी 


22100) SAY IN LAKH Rs. 5.61 
पहसूल व वन विग 


राजग्रू चौक, मादाम ST रीळ 
पत्रालय, मुंबई ४०० ०२%. 


शासन निर्णय क्र बीएलडी-२०२४ प्र.क्र.८४/ई-८ सोबतचे सहपत्र "ब" 
Name Of Department : Revenue and Forest Department 


Name of Work: Repair Work of Talathi office at Jatnandur Tal. Shirur (K.) Dist. Beed. 
RECAPULATION SHEET 
Particulars of Item UnitRateNormsRs.per | टळ र. )___ 


(Sqmt./Meter/ Lump sum | C Total 
ete.) 


Sr. No 


(A) 


2) 
° 
3 
=} 
° 
J 
2 
= 
a 


3 

Permination Shed 
aca Seen GA हव्य 
[stent 


ie ase | 
क] 
जळ 
त टा ह कव्या 
= sik we 


ळ| 

Water Supply & Sanitary Works > Sub Total (2) F000 

Sind eae! 

oe ae 

ie ....... 
aa 


Electrical Equipment ie EER 
Fire Fighting Arrangements etc. 
7 हा 


iii) Development of Ground 
iv) Parking | 0.00 | 


v) Retaining Wall 


व्र जळ 


Sub Total (B)(i) to (B)(xi) | 0.00 


Sub Total (B) = (1+2+3+B) 448054.00 
(C) |OPTIONAL ITEMS 


i) Underground Water tank for R/W Harvesting 0.00 Cum 
(Cum) 

ii) Water Main Storage and pump house, bore हिन LS 
well 


iii) Air Conditioning | 9.00 | LS 
meee) स 
v) External Toilets asl LS 


vi) AB Room, Area lighting, pumps, Generator 


Sub Total (3) 


Sub Total (A) 448054.00 


0.00 


E 
2 


Detailed 
Estimate 


ind 
> 
> 
o 
c 
९ 


wn 
CS 
Se 
oe 


ट्ट 
Se 
—) 


4 
(&) 


vii) C.C.T.V. finesse =| 
Boorse Cost Project (P)=A+B+C| — 448054.00 
aes 

a ति व 
पकती 


(D) |PROVISIONS 


i) Contingencies 


ii) Green Building 
iii) GST 


iv) Price Escalation 


iv) Insurance Charges 


548866.00 


4 
So 
Es 
2) 
> 
= 
ea 
> 
2. 
eo 
g 
<= 
7 
is) 
॥ 
> 
+ 
iv] 
+ 
A 
oo 
o 


” 
> 
नट 
> 
Se 
2 
वर्‌ 
टी 
> 
i) 


झासन निर्णय क्र बीएलडी-२०२४ प्र.क्र.८४/ई-८ सोबतचे सहपत्र "ब" 


Name Of Department : Revenue and Forest Department 
Na 


0 
Ea 
4 


Q 
) 
3 
नट 
S 
5 
° 
3 
= 
a 
a 
6 


aes) 
क 
ae 
Sub Total (a) 


0.00 


ः [om 
aaa a aaa ead ववा 
i De a ल... 
हाळा 121 ::-5ा त ता वाडा घाला 


n 
2 
| 


Sub Total (3) 


is ck 
70 es) 


ra 
[——fncomrom war ce | wor [om | 
a ee a जाह... 
1 छिकळळकलळनळ्ला ee 
eee a कहा... आहे 


Estimate 
Si a el aE a का 


i) Underground Water tank for R/W Harvesting 0.00 Cum 0.00 
(Cum) 

eae ii) Water Main Storage and pump house, bore ae 0.00 
well 


iii) Air Conditioning | 0.00 | 
aes द... eee 


438688.00 


0.00 


0.00 


8 


Sub Total (B)(i) to (B)(xi) 


श्रे 
क 
ग 


vi) AB Room, Area lighting, pumps, Generator fap Sask 
vii) C.C.T.V. | 0.00 | टी 
coal 
0020220 Cost Project (P) = A+B+C 
D|rOWsION eats ewe a] are वाच 
3201. 
तडस 
धव 
क, 
aa | 
aie 


Bese 
iia isi 
fie wel Disa 
eee 


Baas 
ee 

Perea 
pier Ses 


Total Cost Project (TPC) = A+B+C+D 537393.00 


SAY IN LAKH Rs.5.37 


iv) Insurance Charges 


SIR निर्णय क्र बीएलडी-२०२४ प्र.क्र.८४/ई-८ सोबतचे सहपत्र "ब" 


Name Of Department : Revenue and Forest Department 
Name of Work: Repair Work of Talathi office at Raimoha Tal. Shirur (K.) Dist. Beed. 


RECAPULATION SHEET 


Particulars of Item Unit Rate Norms Rs. per 
(Sqmt./Meter/ Lump sum 
etc.) 


(A) |ESSENTIAL ITEMS (Component) el 
meas a) Building Proper (Builtup Area - Sqm) 


Total 


९ 
-) 
3 
3 
i) 
i] 
° 
Ss 
5 
a 
° 


१८) 
2 
3 
प्र 
S 
eo 


eee ळय 
वड्या 

eel 
el 
er 
iro 


f) Ramp for Handicaps 


pean 
घा 
eae eae 


१.1 Water Supply & Sanitary Works Sub Total (2) 


Electrification 
oO 
ame! 


6635 


Sqm 


$000 Sqm 
Sub Total (b+ct+d+etf+g) 


0.00 


5% of (a) 


nr 
Ss 
= 


457617.00 


शिळ ii) Internal Roads 0.00 
sae fu iii) Development of Ground 


iv) Parking | 0.00 | 


शे १) Retaining Wall 

ees vi) Land Scaping | 
ल्ला vii) Soil Investigation & Detail Land Survey 
ल्ल viii) C.C. Drains and C.D. Works 0. 5000 
Bae) ix) Plinth Protection 

eas x) Kerbing Paving Block and Other Works 


i) Underground Water tank for R/W Harvesting 0.00 Cum 0.0 
(Cum) 

er ii) Water Main Storage and pump house, bore $ { 
well 


iii) Air Conditioning 0.00 


Ww 
Ww 
Co 


Sqm 
i 


Detailed 0.00 
Estimate 


oj] oc 
22) 2 
o| ढ 
2 
Sy 
“ 


0.00 


rc c 
nl nm 2८) 
ran) 
2 
So S 


v) External Toilets 


I 


4 
(८) 


vi) AB Room, Area lighting, pumps, Generator LS. 
L 


Ss. 


oe ee 
Ran Se a 
pone 
pes [era 0 | 

ne 


a ७ 0:33 चा 
ळक ee 
pata 
raat 


५9% 
ie See eee Sub Total(D)|  102964.00 
Total Cost Project (TPC) = A+B+C+D 560581.00 


SAY IN LAKH Rs.5.61 


झासन निर्णय क्र बीएलडी-२०२४ प्र.क्र.८४/ई-८ सोबतचे सहपत्र "ब" 


Name Of Department : Revenue and Forest Department 
Name of Work: Repair Work of Talathi office at Arvi Tal. Shirur (K.) Dist. Beed. 
RECAPULATION SHEET 
Particulars of Item Unit Rate Norms Rs. per 
(Sqmt./Meter/ Lump sum 
etc.) 


a 
ey 
3 
3 
2 
ह 
5 
= 
& 


Total 


(A) 


ESSENTIAL ITEMS (Component) Pies cn ee 
a) Building Proper (Builtup Area - Sqm) 


_ 
& 
ra 
8 
= 


Ground Floor (Including Plinth Protection) | 0.00 | 0.00 Sqm 
0,00 Sqm 
2nd Floor 


Permination Shed 


n 


= 


५ 0.00 


Sqm 
As per Estimate 457617.00 
457617.00 


0.00 


Total B.U.A. = 
b) Fuel Gas Pipline 
c) Bio Digester 
d) Rain/ Roof Water Harvesting 
e) Solar Roof Top (MOU to be executed) 
f) Ramp for Handicaps 
g) Furniture 80% of Area 


Sub Total (a) 


yn 

EE 
S| 
o| टे 
S| © 


6635 
650 Sqm 


N 


Sqm 


Ss 
|) 3 


5000 


ee 1 Sub Total (b+e+d+etf+g) 
Sub Total (2) 
ie an 

Electrical Equipment Roe oe 
Fire Fighting Arrangements etc. ai em 


m 0.00 


Water Supply & Sanitary Works 


3 


Electrification 


cr 
n 


Sub Total (3) 


Ye] Sub Total (A) 457617.00 


(B) |Miscellaneous Items ieee 
i) Compound Wall & Gate | 0.00 | 10000 


iii) Development of Ground eae. 


Sqm 
stimate 


ix) Plinth Protection 


dl धि: 
— 
S 


x) Kerbing Paving Block and Other Works 


(C) |OPTIONAL ITEMS 


i) Underground Water tank for R/W Harvesting 
(Cum) 


ii) Water Main Storage and pump house, bore 
well 


iii) Air Conditioning 


४) External Toilets 


vi) AB Room, Area lighting, pumps, Generator 


2 
शे 
s 


(e) 


| =: Ree ORES itr een | eae 
Rowe ea Cost Project (P)=A+B+C|  457617.00 


i) Contingencies 


(0) |PROVISIONS se | 
33:34) 


किच I ee ee जिक 
eS Be SS 
Bees Sub Total (D)|  102964.00 

Total Cost Project (TPC) = A+B+C+D| 560580 


SAY IN LAKH Rs.5.61 


ii) Green Building 


| 


etc.) 


Total B.U.A. = 
b) Fuel Gas Pipline 


Miscellaneous Items 


Ye, ii) Internal Roads | 0.00 | 


ix) Plinth Protection 


(ae x) Kerbing Paving Block and Other Works 


iii) Air Conditioning 
ळल १) External Toilets 


vi) AB Room, Area lighting, pumps, Generator 


(Sqmt./Meter/ Lump sum 


a er 55 
०) Bio Digester No 
—frsrmertep ores हाळा 


a arr nn Seay Wenig 
कक यातना लत जाताय वम 
mee 
“ee es कळ] 
ac ae ee य कका 
Frere aremessemne || 

eae ae 


ळा [| 


v) Retaining Wall Detailed 
Estimate 


SIA निर्णय क्र बीएलडी-२०२४ प्र.क्र.८४/ई-८ सोबतचे सहपत्र "ब" 


फॅ कर | अतत क टेक तन्वी, 
well 


SS म वक क. aaa Ca 2 


vii) C.C.T.V. 


eT os ee 
स्वच न वक) 
Pos Sie es वन्य 
aed 
त्याम का 
eee 
eee 


(D) |PROVISIONS 


i) Contingencies 


18313.00 


ii) Green Building 
iii) GST 


iv) Price Escalation 


0.5% on (a) 2289.00 
Ree Sub Total (D)|  103009.00 


Total Cost Project (TPC) = A+B+C+D 560823.00 


iv) Insurance Charges 


ण 
> 
नद 
Z 
Ee 
टू 
क्र 
wn 
= 


AR निर्णय क्र बीएलडी-२०२४ प्र.क्र.८४/ई-८ सोबतचे सहपत्र "ब" 


Name Of Department : Revenue and Forest Department 

Name of Work: Repair Work of Talathi office at Hatkarwadi Tal. Shirur 
RECAPULATION SHEET 

Particulars of Item UnitRateNormsR« per | sss CostRs 


(Sqmt./Meter/ Lump sum | Component Wise 


a) Building Proper (Builtup Area - Sqm) ieee 


K.) Dist. Beed. 


Sr. No. 


(A) 


ESSENTIAL ITEMS (Component) i 


ws 


Sub Total (b+ctdt+etf+g) 
Water Supply & Sanitary Works Sub Total (2) 


(B) 


ii) Internal Roads 


iii) Development of Ground | 0.00 | 
ल किडा. आक 
या ळर कळा [क्क | 


a 00 Detailed om 
चि मत ग म * ne: ae 


क... a a ae आक 
Ben add ie बिड 


श्व 
९) 
त 
प 
ऱ्य 
> 
nw 
5 
Qa 
a 
o 
= 
8 
a 
w 
E 
[=] 
o 


(C) |OPTIONAL ITEMS 


v) External Toilets 0.00 Pah moe 
vi) AB Room, Area lighting, pumps, Generator 0.00 a aed 


Pera ere 
ee महत हक..1 2:15 डाळ 
Reet sees Cost Project (P) = A+B+C 
eae een Meee 
ees 
ets ०. य [ey 
2012 झळाळ... क 187 dee 
iv) Price Escalation Ra] 

Dyess esas soe 
0222110700 etd 


Total Cost Project (TPC) = A+B+C+D 560742.00 
SAY IN LAKH Rs.5.61 


(D) |PROVISIONS 


i) Contingencies 


ii) Green Building 


* SIR निर्णय क्र बीएलडी-२०२४ प्र.क्र.८४/ई-८ सोबतचे सहपत्र "ब" 
« Name Of Department : Revenue and Forest Departmen काळ Of Department : Revenue and Forest Department 
Name of Work: Repair Work of Talathi office at Ghogas Pargaon Tal. Shirur (K.) Dis A 


Unit Rate Norms Rs. per 
(Sqmt./Meter/ Lump sum 


Ground Floor (Including Plinth Protection) 


> . Total B.U.A. = 

ee कयाय ता 5 अ ळे. amet 

—rarnovarteie Te 
erie ss 


त Solar Roof Top (MOU to be executed), 


ee 
Electrification Rah Beat 
eee ee क ८-७. > क्या 
०७ ता ee स नन 
ee | ee | अया ही 
परता | 


EG Stason a 


ce gl | 

नाता ee ee 
ee 1... कहोडकाती तती आणता 
च ककत क्य का ण 


मिच i eat = has ee ee 
Estimate 
eee vi) Land Scaping ; 000 | 


fri Soininvesigaion DeaiTtanaSuvey | 9” | ळे 

Vil) Soil Investigation & Detail Land Survey | 20000 | 

aoe 
शिळे. आव | ही 


yen cil x) Kerbing Paving Block and Other Works | 000 | 
ee मच्या आल्यातानी ही... 


i) Underground Water tank for R/W Harvesting 


ii) Water Main Storage and pump house, bore 


Dn 
ij 
o 
i] 
= 
-- 
= 
is) 
~~ 


(४0:80: Cost Project (P)=A+B+C|  457814.00 


ee 
Poe oe 
eed कन्या Sub Total (D)|  103009.00 


SAY IN LAKH Rs.5.61 


PROVISIONS 


i) Contingencies 


(D) 


ii) Green Building 
iii) GST 


iv) Price Escalation 


iv) Insurance Charges 


शासन निर्णय क्र बीएलडी-२०२४ प्र.क्र.८४/ई-८ सोबतचे सहपत्र "ब" 


Name Of Department : Revenue and Forest Department 
Name of Work: Repair Work of Talathi office at Tintarwani Tal. Shirur (K.) Dist. Beed. 
RECAPULATION SHEET 


Particulars of Item TstiateNomieper |. CetRe | 
(Sqmt/Meter/ Lump sum ‘i Total 
ete.) 


2) 
° 
3 
73 
° 
Ss 
° 
3 
= 
7 
° 


(A) _ [ESSENTIAL ITEMS (Component) घळ Ceram अकळ 


a) Building Proper (Builtup Area - Sqm) 


पक्व Ground Floor (Including Plinth Protection) [000 [000 


0.00 


eae Permination Shed 


ब 


& 
7) 
= 
5 
v=) 
° 
3° 
Ss 
pa 
2] 

nn 
= 
टे 
=) 
| 

ह 
९ 
> 
8 
ec 
ढं 
& 

nm 

2 

E 
is 


i le | ere ota ctdt+etitg 
Water Supply & Sanitary Works Pras 5% of (a) Sub Total (2) 
co 
Electrical Equipment LS. पट्कन eS: 
pe Fire Fighting Arrangements etc. 
Pigs. oh. ia Sub Total (A) 438491.00 


0.00 
0.00 


निरज 
पि घु 
१: 
oO 
ठं = 
no} =] 
3 a 
- = 
= धट 
8, i=} 
$। 2 
2 
§ हं 
a 
>) 2 2 
S 8 
uw 
oe 
=| 5 


वळा बक 


vii) Soil Investigation & Detail Land Survey 


22544 ee 

vill) C.C. Drains and C.D. Works es a तळ... 
x) Kerbing Paving Block and Other Works Pes ks ee, 
a See Sub Total (B)(i) to (B)(xi) 
io 


आ. os महलहलतिमाहान, Cc 0.00 
i) Underground Water tank for R/W Harvesting 0.00 um न्न 
(Cum) 
: eit र oe “ ra ie = Bare का 
well 
es ee 


| 


‘= eae ©... 
v) External Toilets are LS. 
vi) AB Room, Area lighting, pumps, Generator 0.00 ee a S. 


are iii) Air Conditioning | 0.00 | 


(93) 


३४ EN, RE Vinee 

Buse cree MEST RENT? aie 
pecs ees 

Eps 


reer कवायातातताा कते 
afi Se ET (BPN TE ळू 
meres eee 


17540.00 


78928.00 


SAY IN LAKH Rs.5.37 


शासन निर्णय क्र बीएलडी-२०२४ प्र.क्र.८४/ई-८ सोबतचे सहपत्र "ब" 


Name Of Department : Revenue and Forest Department 
Name of Work: Repair Work of Talathi office at Fulsangvi Tal. Shirur (K.) Dist. Beed. 
RECAPULATION SHEET 


Particulars of Item Unit Rate Norms Rs. per aaa eae 
(Sqmt./Meter/ Lump sum Total 
etc.) 


(A) [ESSENTIAL ITEMS (Component) al 
a) Building Proper (Builtup Area - Sqm) 
Fez Ground Floor (Including Plinth Protection) 


Sqm 


0.00 Sqm 


0.00 Sqm 0.00 


tt 


Permination Shed 0.00 Sqm 


441147.00 


Sub Total (a) 441147.00 


0.00 


As per Estimate 


ex | 
S 
B 
पर्ण 
शू 
" 


Sqm 
6635 


2) Ss 
Ww) 7 
S| & 
Dla 
S18 
a| > 
=) 3S 

ह 
-|- 
i=) 


Sqm 


a 
— 
wn 
2. 
= 
g 
= 
r=) 
= 
oa 
tal 
eel 
— 
p 
5 
< 
oO 
n 
a. 
i=] 
ge 
E 
a 
un 
°o 


Sqm 


f) Ramp for Handicaps Sqm 


2) Furniture 80% of Area 5000 Sqm 
Miscellaneous Items ra ea 


जत iii) Development of Ground 


iv) Parking 


Estimate 
Vii) Soil Investigation & Detail Land Survey | 0.00 | Fo 


hea x) Kerbing Paving Block and Other Works ae el 
Sub Total (B) = (1+24+3+B) 441147.00 


Water Supply & Sanitary Works 


ek a Electrification 


~ 
ष्ट 
— 
E 
2 


| 


(9) 
c 

b 3 
— 
o 
r=) 


(C) |OPTIONAL ITEMS 


i) Underground Water tank for R/W Harvesting 
(Cum) 


क: 
=< 
4 
oa 
al 
z 
&. 
Ss 
टर 
=} 
i] 
ga 
oO 
=} 
(a 
E 
co 
> 
So 
5 
£ 
g 
a 
3 
Ww 


forename हिया 


vi) AB Room, Area lighting, pumps, Generator 000 | 


= 
(१४) 


vii) C.C.T.V 


aie el 
gators 


Cost Project (P) = A+B+C 441147.00 
(0०१. किले ४2200 GEREN 
विनय 
ii) Green Building es 
Ben? 
विल 
eras 
त 31 


(D) |PROVISIONS 
i) Contingencies 17646.00 


79406.00 


iv) Price Escalation 
ie ace a mas 


SAY IN LAKH Rs.5.40 


iv) Insurance Charges 


शासन निर्णय क्र बीएलडी-२०२४ प्र.क्र.८४/ई-८ सोबतचे सहपत्र "ब" 
Name Of Department : Revenue and Forest Department 
Name of Work: Repair Work of Talathi office at Loni Tal. Shirur (K.) Dist. Beed. 


RECAPULATION SHEET 


Particulars of Item Unit Rate Norms Rs. per 
i 


(Sqmt./Meter/ Lump sum 


= 
प 
= 
= 
= 
Ui] 
नच 
3 
Ss 
e 
3 
=~ 
ow 
= 
= 
7 
न्ट 
> 
s 
© 
© 
~” 
<= 
3 
~ 


at 
P| 430341.00 
Sub Total (a) 430341.00 


sm 

ess 

i मिहान 
ia 


Co 
> 
o 


0.00 


Sora Sub Total (b+e+d+e+ft+g) 


aes ee Sub Total (A) 430341.00 
कळ es इक... 


iii) Development of Ground 0.00 cea iia] तळ ee! 0.00 


=) 
Ss 
<> 


हिडन 
eae 
ae 
®) ae) 
Be 
| 
Ee 


(C) {OPTIONAL ITEMS (ork | 

i) Underground Water tank for R/W Harvesting 0.00 

(Cum) 

ii) Water Main Storage and pump house, bore 1. 
well 


_ १ 
om 
ce 
x) Kerbing Paving Block and Other Works 6.2 ree शिन 
mae 
Bae, 
ee 


iii) Air Conditioning 
ae ना नत्तन्ता 
४) External Toilets 


vi) AB Room, Area lighting, pumps, Generator Boe 


4 
(93) 


Beran 3 eee 
= nibs जतन 
मर "9 2) Cost Project (P)=A+B+C| — 430341.00 

fet] 

gaa 


17214.00 


(evade 
ea 
seca 
Bel 


iv) Insurance Charges 0.5% on (a) 1 2152.00 
[Sub क... 


Total Cost Project (TPC) = A+B+C+D 527168.00 


५2) 
> 
> 
> 
ष्ट 
> 
By 
ह 
3 
घड 
x 


awe 


शासन निर्णय क्र बीएलडी-२०२४ प्र.क्र.८४/ई-८ सोबतचे सहपत्र "ब" 
Name Of Department : Revenue and Forest Department 


Name of Work: Repair Work of Talathi office at Rakshasbhuvan Tal. Shiru 2 Beed 


RECAPULATION SHEET 
Particulars of Item Unit Rate Norms Rs. per 


—_, जिम 
etc.) 


ESSENTIAL ITEMS (Component) KEL) याच्यात aaa कमक de aL 


a) Building Proper (Builtup Area - Sqm) 


| 


(A) 


rar 
Soa Rot Top (MOU Pde | ण -जा कवडा 


Water Supply & Sanitary Works wer 5% of (a) Sub Total (2) 


Electrification ee 
Electrical Equipment Pe tobe Bee 
Fire Fighting Arrangements ete. naa 0% eee 
ii 
SS ee 
(B) |Miscellaneous Items pe wee 


i) Compound Wall & Gate | 0.00 | 10000 


ii) Internal Roads 


3 


tm 
2 af 
ळ्‌ ड़ 
ai Fd 
wu 
3 aw 
| 
n 
<2 
3 
>>] 
= 
So 


iii) Development of Ground 


: ea Ne Pon 8-1 
Estimate 
vi) Land Scaping | 000 | 


viii) C.C. Drains and C.D. Works 


5 
3 
§ 


o 
cS 
o 


ix) Plinth Protection 


2 
8 


x) Kerbing Paving Block and Other Works 


7) 
द 
ठा 
=] 
चट 
es 
& 
i 
= 
+ 
nN 
+ 
w 
4 
S 
w 
४ 
S 
= 
td 
e 
—) 


त [OPTIONAL ITEMS iene es 0 es a 
0 शै 


i) Underground Water tank for R/W Harvesting 
(Cum) 


ii) Water Main Storage and pump house, bore LS. 0.00 
well 
eee हाह 2... १ कहानी 2 ES 


४) External Toilets 


SISA निर्णय क्र बीएलडी-२०२४ प्र.क्र.८४/ई-८ सोबतचे सहपत्र "ब" 


Name of Work: Repair Work of Talathi office at Padali Tal. Shirur K.) Dist. Beed. 
RECAPULATION SHEET _____¥___-—_ SHEET 
Sr. No. Particulars of Item Unit Rate Norms Rs. per 
(Sqmt./Meter/ Lump sum 

etc.) 


| 


Total 


(A) [ESSENTIAL ITEMS (Component) 2.) 
a) Building Proper (Builtup Area - Sqm) 


a 
i] 
3 
Zs 
i=) 
5 
e 
Ss 
= 
= 
a 
* 


wy 
re) 
|] 


0.00 09.00 
0.00 


Ground Floor (Including Plinth Protection) 


प्र 
s 
3 


0.00 


0.00 Sqm 0.00 


Permination Shed 


432137.00 
432137.00 
0.00 


As per Estimate 


aS 

b) Fuel Gas Pipline a 
: 

९) Solar Roof Top (MOU to be executed) Nd Sqm 
ea 
gas hea Sub Total (b+et+d+et+ftg) 

द Ciara वर 
डी ri eee |e 
ie 
Sau SN a 
ee त... 30. त ्याताडमाल 
ee See 44 Sub Total (3) 
he = कट 
D es een sae 
-Jocommeenawaracae | mon ome 
ac es ae व 
शिळा...“ Mee 


iv) Parking 0.00 Sqin 
aan 


vi) Land Scaping | 0.00 | 
vii) Soil Investigation & Detail Land Survey | 0.00 | 

| 900 | 

0. 


Sub Total (a) 


7) 
2 
3 

2S 

> 

Oo 


Sqm 


= 
5 
Es 
Sa 
S 
> 
il 


0.00 
0.00 
0.00 


0.00 


< 
— 
a 
ot 
ऱ्य 
ष्ट 
=] 
go 
a 
Py 
2a 
5 &. 
BD 
6 ८. 


क 
n 


fae 
Ce | 
कळकळ 
छडा 
जमवा पळा ae 
र लकाकी 
22. त्याचा 

i) Underground Water tan द 


0.00 Cum 0.00 
(Cum) 
: 1 = ae ie ee is Li PL र eee 
well 


v) External Toilets | 0.00 | 


vi) AB Room, Area lighting, pumps, Generator 


I 


(C) |OPTIONAL ITEMS 


| 


बिड 0 MEE (Se pl 
पय कता डाटा MBP SEY या लन 
काना कळळव्याय म कळ 
D Pisa Leese ue Sel 
Se ee क कत 
ON a ळ्ळ्कव् [क्क 
FED ee Ey CS IES 
ene 
यती 


[forse seats वा [200 
Oa 1 
rors | eee OSE Eee es CE eee 
La Total Cost Project (TPC) = A+B+C+D 


SAY IN LAKH Rs.5.29 


शासन निर्णय क्र बीएलडी-२०२४ प्र.क्र.८४/ई-८ सोबतचे सहपत्र "ब" 


Name Of Department : Revenue and Forest Department 
Name of Work: Repair Work of Talathi office at Hivarsinga Tal. Shirur (K.) Dist. Beed. 


RECAPULATION SHEET 
Particulars of Item Unit Rate Norms Rs. per 
(Sqmt./Meter/ Lump sum 
etc.) 


(A) |ESSENTIAL ITEMS (Component) ia See) 


a) Building Proper (Builtup Area - Sqm) 
Je ast Ground Floor (Including Plinth Protection) 


Total 


2) 
° 
E} 
| 
3 
Ss 
° 
3 
= 
= 
= 
° 


0.00 
Sub Total (a) 


o 
o 
Oo 


Permination Shed 0.00 Sqm 


d) Rain/ Roof Water Harvesting 650 Sqm 0 
e) Solar Roof Top (MOU to be executed) कि 
f) Ramp for Handicaps fee | Sqm 
ice | g) Furniture 80% of Area Ee Sqm [0.00 
Water Supply & Sanitary Works ae Sub Total (2) 

zm Electrification ग. 


घ्या 
Electrical Equipment ‘eae 
[se Fire Fighting Arrangements etc. mec 0% 
ae ees, Sub Total (3) 


Sub Total (A) 


423948.00 


0.00 


0.00 


0.00 


Miscellaneous Items 


eae i) Compound Wall & Gate | 0:00 | 


>. 
cs 
~~ 


< 
= 
rc] 
Oo 
@ 
ष्ट 
3 
= 
ge 
J 
= 
no 
ae 
3 8, 
&o 
ae 


was Vii) Soil Investigation & Detail Land Survey 
YEE. Drain a CD. Wo ee ee | 


ee a Ha 
2 आयी 1.4 Sub Total क) =(1+2+3+B)| 423948.00 
(C) |OPTIONAL ITEMS | न्न 


rground Water tank for R/W Harvesting ; Pea | 


0.00 


S 
° 
S 


1 a vy) External Toilets 


vi) AB Room, Area lighting, pumps, Generator 


4 
(१८) 


व्हि Sub Total (C) 


fracieee tis Cost Project (P)=A+B+C] — 423948.00 
PROVISIONS eRe iets 


Peres =| 
i) Contingencies Rees 16958.00 
iv) Price Escalation ess 
iv) Insurance Charges es 0.5% on (a) 2120.00 
a ees ee Sub Total (D)|  95389.00 


नवाल Total Cost Project (TPC) = A+B+C+D|  519337.00 
SAY IN LAKH Rs. 


(D) 


76311.00 
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शासन निर्णय क्र बीएलडी-२०२४ प्र.क्र.८४/ई-८ सोबतचे सहपत्र "ब" 


Name Of Department : Revenue and Forest Department 
Name of Work: Repair Work of Talathi office at Br. Yellamb Tal. Shirur (K.) Dist. Beed. 
RECAPULATION SHEET 


Sr. No Particulars of Item Unit Rate Norms Rs. per 
(Sqmt./Meter/ Lump sum | Component Wise Total 


(A) _|ESSENTIAL ITEMS (Component) See Bese 
a) Building Proper (Builtup Area - Sqm) hah 
Ground Floor (Including Plinth Protection) 0.00 0.00 


ae 

बळ Se 
वळ 

ria 

mane 

Sm 


0.00 
0.00 
0.00 


432093.00 
Sub Total (a) 


Total B.U.A, = 


Sqm 
Sqm 
b) Fuel Gas Pipline Eg Sqm 
c) Bio Digester EA 6635 
d) Rain/ Roof Water Harvesting i | 650 
e) Solar Roof Top (MOU to be executed) 0. क) 2] 0 
f) Ramp for Handicaps 0 
g) Furniture 80% of Area be: Bian 5000 
teeth ee a 2 केक Sub Total (b+e+d+etf+g) 
Water Supply & Sanitary Works eye Sub Total (2) 


Electrification सला 

(ic a तन्चा 

Electrical Equipment Zier sie 

Fire Fighting Arrangements etc. eas 

Rie SF. Sub Total (3) 
hoe | Sub Total (A) 


0.00 


3 


432093.00 


Miscellaneous Items 


i) Compound Wall & Gate 


वळ ग्या 
व्यक 


iii) Development of Ground ee | 


0.00 


Sub Total (B)(i) to (B)(xi) 
Sub Total (B) = (14+2+3+B) 


(ल |OPTIONAL ITEMS a» 


i) Underground Water tank for R/W Harvesting 0.00 Cc 0.00 
(Cum) 


‘um 
ii) Water Main Storage and pump house, bore L.S. 0.00 
well 


v) Retaining Wall eee pet 0.00 
Sa हया लाता तर्‍ा वाडा 
कक 01 | wm [mm | me कयाला तता... आळा 
हती... ea ह... तहद.....1 0-ब तळमळत 
ease x) Kerbing Paving Block and Other Works ह... See Ree र जडत 
Bes ier SES 


2 2 
हे 8 
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iii) Air Conditioning 


v) External Toilets 0.00 


vi) AB Room, Area lighting, pumps, Generator 
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be 
(9¢) 


vii) C.C.T.V. 


ee Sl aa 
a जनाच्या क 
एकवर छन काच Cost Project (P) = A+B+C 
ns Be Se es ara ee 
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=a) Mees 
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(D) |PROVISIONS 


i) Contingencies 


iv) Insurance Charges 2160.00 
Total Cost Project (TPC) = A+B+C+D §29314.00 


SAY IN LAKH Rs.5,2 


Sr. No Cost Rs. 


ise 


Particulars of Item Unit Rate Norms Rs. per 
(Sqmt./Meter/ Lump sum 


ESSENTIAL ITEMS (Component) ie?) Sa Sa 
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° 
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0.00 
0.00 
424014.00 
424014.00 
0.00 
0.00 
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उ या मुक जला 
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f) Ramp for Handicaps 


smo | 
eo | Sub Total (b+e+d+e+ft+g) 
i. = Deal st 
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Fire Fighting Arrangements etc. ears 


0.00 Detailed 
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Sub Total (3) 
Sub Total (A) 
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0.00 
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ix) Plinth Protection 


x) Kerbing Paving Block and Other Works Ul ieee 


424014.00 


i) Underground Water tank for R/W Harvesting 
(Cum) 

ii) Water Main Storage and pump house, bore 0.00 

well 


pres a 
oes 


0.00 


२2 
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ष्ठ 
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v) External Toilets 2.2 See 
vi) AB Room, Area lighting, pumps, Generator oat 
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पहर हक्का are 
[रिका eal 
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earn Cost Project (P)=A+B+C| 424014.00 
SB प्यासा OF तत यस्य चा. 
पल ल्ह्या क्या वित res Sub Total (D) 95404.00 


PROVISIONS 
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शासन निर्णय क्र बीएलडी-२०२४ प्र.क्र.८४/ई-८ सोबतचे सहपत्र "ब" 


Name Of Department : Revenue and Forest Department 
Name of Work: Repair Work of Talathi office at Khalapuri Tal. Shirur (K. Dist. Beed. 
RECAPULATION SHEET 


Particulars of Item Unit Rate Norms Rs. per 
(Sqmt./Meter/ Lump sum 
etc.) 


Cost Rs. 
Component Wise 


Sr. No. 


ESSENTIAL ITEMS (Component) eS ant 
ns a) Building Proper (Builtup Area - Sqm) 
Ground Floor (Including Plinth Protection) 
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Sub Total (B) = (1+2+3+B) 422530.00 


Sub Total (B)(i) to (B)(xi) 


मका 

प्या यायाय 
ars eee 0 ण या 
OPTIONAL ITEMS 


i) Underground Water tank for R/W Harvesting 0,00 
(Cum) 
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vii) C.C.T.V. | 9.00. | 


Bes 
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चिक) 
PROVISIONS 


eaters 
RES i) Contingencies ee Paso 
जिळ Pees 
ae 


Estas 
Cost Project (P) = A+B+C 422530.00 


iv) Insurance Charges 0.5% on (a) 
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झासन निर्णय क्र बीएलडी-२०२४ प्र.क्र.८४/ई-८ सोबतचे सहपत्र "ब" 
Name Of Department : Revenue and Forest Department 


Name of Work: Repair Work of Circle Officer office at Raimoha Tal. Shirur (K.) Dist. Beed. 
RECAPULATION SHEET 


Particulars of Item Unit Rate Norms Rs. per 
(Sqmt/Meter/ Lump sum 
etc.) 


Cost Rs. 


Component Wise Total 


0.00 
[pRatGePaiee क Se 
paemee ातरचुन्ययाची हा वही 
कल 1110000111: हा 
[ser Roar Top OTR seweT [Te 
095लळयळकक PT 
ककव या [० 
त्य 
यनत BD 
Se Uae 
050. ता नत्र 


0.00 
0.00 
0.00 


Fire Fighting Arrangements ete. 


oe 
cee aes 
al eee 


® 
कळकळ [00 Re 800 
fra 800 ee 
SC गव्कि 
बलक क्क 


pe 0 
Estimate 
2 a 3 कळया जा आयात त जा 
fists Da Taina बकर कळ र्फ 
19००900000 क्‍्कर्ण कर ७ 
कळकळ on ef 
BS र व्क[ 000008 
rr] 0 
a at eas ee काका 
i ae 0 


ह... Ma! 
ai of eae 
Epes: 
Agi ee RTE 


च्य iv) Price Escalation 
2 00.0४) iv) Insurance Charges 


Sub Total (C) 
Cost Project (P) = A+B+C 


4% on (a) 
0% on (a) 
विना | Sub Total (D)| — 108141.00 


SAY IN LAKH Rs.5.89 


Fc een one 


19225.00 
0.00 
86513.00 


शासन निर्णय क्र बीएलडी-२०२४ प्र.क्र.८४/ई-८ सोबतचे सहपत्र "ब" 


Name Of Department : Revenue and Forest Department 
Name of Work: Repair Work of Circle Officer office at Shirur (K) Tal. Shirur (K.) Dis 


RECAPULATION SHEET 
Particulars of Item Unit Rate Norms Rs. per Cost Rs. 
(Sqmt./Meter/ Lump sum | Component Wise 
etc.) 
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Ground Floor (Including Plinth Protection) 


lst Floor 
0.00 


0.00 
463241.00 
463241.00 

0.00 

0.00 
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Permination Shed 


As per Estimate 


a Pe 
2 ठ 
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Total B.U,A. = 
b) Fuel Gas Pipline 
c) Bio Digester No 
d) Rain/ Roof Water Harvesting 
e) Solar Roof Top (MOU to be executed) 0.00 
0.00 


0.00 
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f) Ramp for Handicaps 0 
renee atane 1] 
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[Comput Wat ae 00m ee 
= 4 0.00 


iii) Development of Ground 
carn 


iv) Parking 
Detailed 0.00 
Estimate 


vii) Soil Investigation & Detail Land Survey 20000 
iii) C.C. Drains and C.D. Works 5000 | Rem | 
ix) Plinth Protection 3000 Rem 


oni 


0.00 
0.00 
0.00 


Sub Total (B)(i) to (B)(xi) 
Sub Total (B) = (1+2+3+B) 


463241.00 
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ii) Water Main Storage and pump house, bore 
well 


0.00 


0.00 LS. 0.00 
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v) External Toilets 
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vi) AB Room, Area lighting, pumps, Generator 
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हल्ल [Fe Sub Total (C) 
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See! Total Cost Project (TPC) = A+B+C+D 
0: :: 


शासन निर्णय क्र बीएलडी-२०२४ प्र.क्र.८४/ई-८ सोबतचे सहपत्र "ब" 
Name Of Department : Revenue and Forest Department 
Name of Work: Rep 
Particulars of Item UnitRateNormsRs.per | Costs. | 
(Sqmt./Meter/ Lump sum Total 
(A) 


खि Ground Floor (Including Plinth Protection) Pie कज ae 0.00 
Permination Shed | 0.00 | 


ss al 
rite | Total eed 
otal B.U.A. = ae 3.१ 
b) Fuel Gas Pipline eee | ey Sqm 
eRe 
Peed 


Sq 


E 


Sub Total (a) 496783.00 


८) Bio Digester 
d) Rain/ Roof Water Harvesting 650 Sqm 
६) Solar Roof Top (MOU to be executed) ee. | Sqm 


agi ७७ यत्न 
raz g) Furniture 80% of Area ee | 5000 Sqm 


es eee Sub Total (b+c+d+e+f+g) 
bss, Water Supply & Sanitary Works aay 5% Sub Total (2) 
Electrification 2S Sie ae 
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5५ कलन awe 
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Ray ii) Internal Roads | 0:00 | 5500 | Rem | 0.00 


iii) Development of Ground 0.00 Po he al ae: 0.00 
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al Eo eee a 
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ix) Plinth Protection 0. 


fava x) Kerbing Paving Block and Other Works | 9.00 | oy 
ee Sub Total (B)(i) to (B)(xi) 


Sub Total (B) = (14+2+3+B) 
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कमच iii) Air Conditioning 


ae ii) Water Main Storage and pump house, bore 
well 
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(D)_ [PROVISIONS a ake a Pee) 
i) Contingencies fan. कळ क eee 17540.00 
18% on (P) 18% 
0.5% 2192.00 
ee oe Sub Total (D)| — 98660.00 


Total Cost Project (TPC) = A+B+C+D §37151.00 


78928.00 


iv) Price Escalation 


iv) Insurance Charges 
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